128            VOUTES  INARTICULEES   -   SERIE fc P (> 40-)   -   MONOGRAPHIBS
4   Cintre (fj.  __ Les deux etages supe*rieurs ont la meme disposition
qu'au pout de Lavaur \
5.   Execution de la grande voute. — M6me mode de construction qu'au pont sur la Gutach 5 : deux rouleaux avec ddcoupe de 0»30.
6.   Dates.
(   Construction...............................          23-30 avril 1900
i<* rouleau        Clavao.es..................................      30 avril - 2 mai 1900
,                     °                                          ...........      23 mai - lor juin 1900
2e rouleau......................................                                          J
7.   Tassements moyens a la clef, compt6s a partir du 25 avril 1900,
pendant la construction du premier rouleau.
Tassement du cintre i Tassement de la voule	Dates 1900 6 mai (apres clavage du ler rouleau) 21 mai (avant construction   du   2e rouleau)           ...........	Tassemenls en inin-	Temp6rature do 1'air on (Ieg%r6s Celsius
		6(5 79 87 99 1'ar rapport au 13 juillet 1900 -l°0	it » -j- 15° -f 20" -I- t;()°
	lcr juin (apres construction  du 2e		
	13 juillet (avant decintrement) .....		
	3 novembre     .................	172             52 200             80 183             G3	-p-   _w -j- 10° __ {70 -(- 25°
	j                          1901 14 fevrier                  .............		
	\  10 juillet   .....................		
			
On n'a pas constate de fissure dans la voute.
4. — A1 Fr (> 40">)4 - Tome II.                 5. — S1 Fr (>  40m)J2 - Tonic III.
SOURCES:
Sr — a Die Fortsetzung der Hollenlhalbahn von Neustadt uber Loffingen nach lUifingon », Karlsruhe, Chr. Fr. Mullers'che Hofbuchdruckerei, 1901, p. 28 a 30, PL hors-lcxlo : « Die « Schwandehohdobelbriicke ».
S2. — La Schweizerische Bauzeitung du 21 d6cembro 1901 donne, pages 271 a 275, un article de M. R. Moser, Ingenieur en chef : « Grosse Steinbr/icken im Gro$sher.zo</tuin Jlftdcn », dont les renseignements sont extraits'de St.
Sa. — Ce que j'ai vu — aoilt 1908.
